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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE 


DECRETO 24 giugno 1997. 


Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo. 


IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
DELEGATO PER LE ARFE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI 


Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante «Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000»; 


Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante; «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l’adozione del Piano 
degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni; 


Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 7/97 del 4 giugno 1997, avente ad oggetto: 
Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, concernente la delega di 
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Aree Urbane, Roma 
Capitale e Giubileo 2000; 


Considerato che nella riunione della Commissione per Roma Capitale del 4 giugno 1997, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, a mente dell’art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro 
dei lavori pubblici delegato per le Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione mede- 
sima; 


Ritenuto, a mentre dell’art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all’adozione 
delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata delibera- 
zione della Commissione per Roma Capitale n. 7/97; 


Decreta: 


1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni del Piano, di cui all’allegato A, comprensive dei differimenti 
termini, in quanto compatibili con le scadenze giubilari. 


2. Sono tenuti a certificare la fattibilità degli interventi. i soggetti che ancora non vi hanno provveduto, non- 
ché i soggetti beneficiari che hanno dichiarato scadenze non compatibili tra loro o con le finalità giubilari. 


3. È attribuita alla società F.S. la realizzazione dell’intervento rubricato con codice D09-01, ai sensi dell’art.1, 
comma ‘5, della legge n. 651/1996. 


4. Il punto 1.16 degli indirizzi per l’attuazione finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 11 dicembre 1996 è sostituito dal seguente: «1.16. Il contributo per la realizzazione del Piano di acco- 
glienza è corrisposto all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., nella misura già individuata 
dalla Commissione per Roma Capitale. La prima rata, pari a lire 8 miliardi, è corrisposta a seguito dell’approva- 
zione dell’atto di affidamento. Le successive erogazioni vengono effettuate al 31 maggio ed al 31 ottobre di cia- 
scuno degli anni 1997, 1998 e 1999, sulla base della certificazione delle prestazioni effettivamente rese, rispetto a 
quelle oggetto dell’atto di affidamento. La certificazione è resa dai soggetti responsabili degli affidatari». 


S. La prima relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi, di cui al comma 10 dell’art. 1 della 
legge n. 651/1996, è presentata direttamente al Parlamento dal Ministro dei lavori pubblici, delegato per le Aree” 
Urbane. 


6. Le risorse rivenienti da eventuali futuri definanziamenti saranno prioritariamente desinate ai settori della 
mobilità, — con particolare riguardo ai nodi ferroviari, alle stazioni ed al c.d. passante dei laghi — della sicurezza 
e della protezione civile, ai settori dell’accoglienza, della ricettività e della gestione dell’evento. 

Roma, 24 giugno 1997 


Il Ministro: CosTA 
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ALLEGATO A4 


Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo 


Legge 23 dicembre 1996, n. 651 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


Altre risorse | Termini Tempi 
(£ x 1.000) lett. c) lett. d) 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Centri diumi per persone senza fissa dimora 
(Roma).Allestimento delle strutture presso gli ospedali 
Santo Spirito e Spallanzani. 


Comune di Roma Definanziato 


212.000 212.000 
212.000 212.000 


Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti 
(Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. 
Anna 


A[0I dic-97 set-98 


Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in | 
gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex USLRMA 
Ospedale S. Anna 


dic-97 set-98 


A|0l n Dentro disicdglicoz per palle nia cdi e 7.000.000 7.000.000 Di dic-97 nov.99 
Centro di accoglienza diumo per pellegrini e per IPAB "S.Francesca " 
A[D È anziani (Roma). nell'edificio "S. Giuseppe Doria" Romana" - Roma 1,000-D00 1300.000 spes giù:99 
alo1 Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione sog (90 
di un immobile a Vigne Nuove 


Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari 
(Roma). Costruzione di un complesso nell'area di Comune di Roma 
proprietà comunale. 


Comune di Roma 1.500.000 1.500,000 
5.000.000 5.000.000 : dic-97 dic-99 


Centro residenziale per il trattamento delle 
A|0I tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un Comune di Roma 1.400.000 1.400.000 mar-98 set-99 
edificio di proprietà comunale (centro Massimina) È 
Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). i Resa 
A{0I »| Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani Sombne di Reina Definanziano 
Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Comune di 
A|0I Ristrutturazione di un immobile del comune di in SERE 600.000 600.000 nov-97 ott-98 
TR Fiumicino 
località Passoscuro 
Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). 
A Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi 10.995.000, 10.995.000 gen-98 set-99 
pubblici senza barriere architettoniche 
Centro di prima accoglienza e assistenza sociale 
(Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza | Provincia di Roma 1.503.000 1.503.000 nov-97 mag-99 
sociale per donne in condizioni di disagio i ' 


Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone 
disagiate (Fiumicino/Ronmia) Costruzione nuovi locali e 
ristrutturazione locali esistenti 


Comune di 
Fiumicino 


2.500.000 mar-98 set-99 
1.538.000 1.538.000 nov-97 | mag-99 


Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza 
sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex 
Villa Mazzoni 


Provincia di Roma 
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Codice 


Canterano/Roma) 


Titolo dell'intervento 


Casa famiglia per l'infanzia abbandonata 


(Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di 


ristrutturazione dell'edificio esistente 


Casa di accoglienza per anziani (Rocca 


disuso 


persone disagiate (Civitavecchia/Roma) 


Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare 


in località Pantano 


Centro di accoglienza residenziale per anziani 
(Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio 


sociale 


Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero 
‘Israelitico" (Roma). Recupero del complesso del S.. - 


Anibrogio della Massima 


Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro 
servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e 
qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo 


all'Isola. 


Complesso Buof Pastore: Allestimento sede Casa 


Internazionale della Donna 


Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero 


funzionale del corpo seicentesco 


Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza 


temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento 


parco) 


Santa Matia della Pietà. Centro di accoglienza 


temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi) 


Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza 


temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. 


Manutenz. Padigl. Direzione) 


Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza 


temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz.. 


ord. cappella e 3 padigl) 


Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza 
temporanea pellegrini e turismo giovane 
(Ristrutturazione n. 4 padiglioni) 


Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni 


disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). 


. DI . . PR . . Ch) 
Ristrùtfurazione ex colonia marina “Vittorio Emanuele 


HI" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale) 


Recupero ex scuola elementare in 


Centro di accoglienza e di assistenza sociale per 


Centro di accoglienza e assistenza per i minori 
(Roma). Creazione di una rete di-servizi di assistenza 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Comune di 
Monterotondo 


Comune di Rocca 
Canterano 


. Comune di 


Civitavecchia 


Comune di Anzio 


Provincia di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


USL RM E 


USL RM E 


USL RM E 


USLRM E 


Comune di Roma 


Costo stimato 
- (£ x 1.000) 


150.000 150.000 


6.988.000 


9.927.000 


Risorse 
ex Lege n.651 7a a 
(£ x 1.000) : 


Definanziato 


6.988.000] 
9.927.000; 


dic-97 


dic-97 


feb-98 


Termini Tempi 
lett. c) lett. d) 


set-99 


dic-99 
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. Risorse 
' i Soggetto Costo.stimato Altre risorse | Termini 
Codice Toe dell'intervento Beneficiario del (x 1.000) exLege n.651 | ‘5,1.000) | iett.c) 
3 (£ x 1.000) 
finanziamento à 
Incentivi all'iniziativa privata nel settore Regione Lazio, 


dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. 
Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.oi 
pubbliche. 


Provincia di Roma, 
Comune di Roma 


. Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche 
(Ipab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati. 


Regione Lazio 


Centro di accoglienza turistica e convitto (Roma) 
Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico] Provincia di Roma 
Agrario G. Garibaldi ° 


2.250.000] giu:97. 


Campeggio e area di sosta per camper (Roma). 
Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario 
“"G. Garibaldi" 


Provincia di Roma | 


E RELA RESSE 
© 


Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà; 
provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa| Provincia di Roma 
Maria della Pietà 


> 


Comune di Ciampino *giu-97 


> 
e 


Ostello della gioventù (Ciampino/Roma) 1.000.000) 


| 


Regione Lazio 99.653.000]. 99.653.000 ” giu-98 


Centro di accoglienza turistica ed ostello 
(Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura 
ricettiva 


07/2 Comune di Frascati 


> 
(2) 
a 


is | s | s{s| sl 8sa| zz 


Comune di Castel ; 
Madama 


Campeggio e area di sosta per camper (Castel 
‘ Madama/Roma) Realizzazione 


> 
Ea 
sN 


Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) 
Completamento della struttura con sopraelevazione 
dell'edificio 


‘Comune di Manziana 


Completamento Ostello Prataglia Comune di Cervara 


Comune di Poggio 
Bustone 


Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti) 


Comune di San 
Donato Val Comino 


Ostello della gioventù (San Donato Val 
Comino/Frosinone) 


Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere 
ed extra-alberghiere 


Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo 
01 |di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di 
San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento 


USL RME 


‘Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio 
(Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento e 
restauro. 


Comune di Roma 


dic-98 


gen-99 


set-99 


mar-99 


dic-98 


giu-99 


mar-99 


ago-98 


giu-99 
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0/1 


02 
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Titolo dell'intervento 


Area del Grande Campidoglio: Musei Capitolini 
(Roma). Restauro, ampliamento e sistemazione del 
secondo lotto funzionale: completamento Palazzo dei 
Conservatori, Palazzo Nuovo. 


Area archeologica dei Fori Imperiali: Allestimento del 
Museo dei fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma). 


Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori: 
Restauro dei materiali mobili. 


Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e 
ripristino agibilità Torre delle Milizie. 


Area archeologica dei Fori Imperiali; Restauri e 
sistemazioni esteme dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva 
e Traiano 


Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, 
Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma). 
Scavo restauro e sistemazione delle aree 
archeologiche 


Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, 
Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma). 


Mura di Roma - Restauro di Porta S.Paolo. Estensione 
Museo della Via Ostiense e adeguamento impianti. 


Mura di Roma - Restauro di Po'a S. Sebastiano, Arco 
di Druso e Porta Latina e tratto di mura da Porta S. 
Sebastiano a via Cristoforo Colombo 


Restauro dei tratti di mura da Porta S.Séhastiano a 
Porta Metronia 


Mura di Roma - Restauro di Porta S.Giovanni e tratto 
di mura da Porta Asinaria all’anfiteatro Castrense 


Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti 
di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace 


Mura di Roma - Restauro di Porta Tiburtina e dei tratti 
di mura fino all'attraversamento ferroviario 


Mura di Roma - Restauro di Porta Pia e complesso 
architettonico sede del Museo dei Bersaglieri 


Mura di Roma - Restauro di Porta del Popolo e 


Comune di Roma 


realizzazione del centro di documentazione del Campo 
Marzio e della via Flaminia 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Comune di Roma | 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma - 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


3.000.000 


2.500.000 


2.500.000 


2.600.000 


1.500.000) 


2.400.000 


5.593.000 5.593.000 
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“i È pes Altre risorse | Termini Tempi 
€ x 1.000) (£ x 1.000) lett. c) lett. d) 
dic-99 

5.000.000 ago-98 nov-99 


mag-98 nov-99 


3.000.000 


13.407.000 


apr-98 


nov-99 


mag-98 


nov-97 


nov-97 


$ | $ 


mag-98 nov-99 


mag-98 


sm mag-98 
i giu-98 nov-99 
i nov-98 _nov-99 
e ui 
sE ni 
de e 
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Risorse 
è Soggetto Costo stimato Altré risorse | Termini Tempi 
SEE Tia della Beneficiario del € x 1.000) exLegen651 | (£31,000) | lett.c) | lett.d) 
(£ x 1.000) 
finanziamento 
Mura di Roma - Consolidamento e Restauro di Porta È 
B 07 Aurelia (San Pancrazio). Sede del Museo storico Comune di Roma 1.470.000 1.470.000) apr-98 nov-99 
garibaldino 3 
Mura di Roma - Manutenzione straordinaria delle mura : 
B di Urbano VIII da Porta S. Pancrazio al Tevere e Comune di Roma 2.100.000 2.100.000 gen-98 
Restauro dello sperone crollato in via Saffi. 3 
Manutenzione straordinaria e restauro delle Mura ” 
B 09/1 Aureliane tratti Campo Boario - Piramide e viale Comune di Roma 2.200.000 2.200.000 gen-98 
Giotto - angolo Ardeatina 
Mura di Roma Manutenzione straordinaria e restauro 
delle mura aureliane e Bastione Ardeatino, tratto tra 
09/2 . ; i “ 
È Viale Giotto angolo via Ardeatina - via delle Terme di Sonnino di Roma gen-98 
Caracalla e recupero del camminamento 
©. Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro i . : 
B Me dell'edificio Comune di Roma ago-98 
B j Restauro di Palazzo Braschi : Interventi preliminari. | Comune di Roma 2.000.000 2.000.000 Lo feb-98 E 
‘ Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - 
B;05 Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo | Comune di Roma dic-97 ago-99 
Braschi - Museo di Roma : , 
A A ... | Ministero per i Beni 
H:| 08} ‘di: (azzo Aleemipa (Romi) Scavo e sistemazione cortile (°°° Comrralie 7.000.000 5.000.000 12.000.000) nov-97 
allestimento e completamento del Museo antiquario È A 
Ambientali 
Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano | Ministero per i Beni 
B|08}j 02 |(Roma)Restauro edallestimenti del "Corpo di fabbrica Culturali e 1.500.000, nov-97 
Famesina, Medagliere" Ambientali 
Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano | Ministero peri Beni 
B|08| 03 |(Roma)Aperturadella "Sezione Epigrafica": restauri e Culturali e 2.200.000 2.200.000 nov-97 
allestimenti Ambientali 
Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano | Ministero per i Beni 
{Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e Culturali e nov-97 
predisposizione impianti "Grandi Aule" Ambientali 
Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano Da RENE: ì 
(Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento Miniziero paci Beni 
B|08| 05 |. RIO Na a ona Culturali e 1.000.000 dic-99 
sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei i 6 i 
î 3 Ambientali . 
n Cinquecento) 


Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano 
(Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree 
archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, 
Olearie), completamento restauro Museo delle Cere 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano | Ministero per i Beni 


2.100.000) nov-97 ott-99 
(Roma) Restauro ed allestimenti “Sezione epigrafica - Culturali e 3.000.000 3.000.000 nov-97 

Sale dei Capolavori" Ambientali 

| Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano Ministero per i Beni 

B (Rotta) Ratauio e) Chioenosa Michelangclo Culturali e 8.700.000 8.700.000 nov-97 

allestimento della Sezione Protostoria e del Museo 5 ; 

Ambientali : 
della Certosa 


B|08; 07 
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Risorse 
S Soggetto Costo stimato Altre risorse 
Titolo dell (atervento Beneficiario del (£ x 1.000) «a Lage n.001 (£ x 1.000) 
€ x 1.000) 
finanziamento 
Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) | Ministero per i Beni 
Recupero dell'intero complesso storico monumentale Culturali e 30.000.000 10.000.000 20.000.000) 
(prima fase) Ambientali 
REC RETRIEN Ministero per i Beni ; 
Bilodi oi! |1 Felazà Barbedal (Rosta) -Lavorigi restio dell Culturali e 16.000.000 6.000.000] 10.000.000) dic-97 | ot-99 
Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralcio) È É 
Ambientali 
Ministero per i Beni 
B} 10] Ol/a Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia) Culturali e 9.800.000 9.800.000 nov-97 nov-99 
Ambientali 


Ministero peri Beni 
Culturali e 


nov-97 nov-99 
Ambientali 
Ministero per i Beni 
Culturali e 3.400.000) 3.400.000 nov-97 nov-99 
Ambientali 7 


Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski) 9.800.000 


B Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern) 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) a , A 
Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Miainiato peri Beal 
B Ser i (e . Culturali e 30.000.000 10.000.000 20.000.000]  dic-97 ott-99 
Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo ; i ; - 
; Ambientali 
stralcio) 
e . «1... . | Ministero per i Beni 
Bl|12! 01 Palazzina di Pio IV pra a pilastri e Culturali e 600.000 600.000 gen-99 
prosp Ambientali 
| A Ministero per i Beni 
B\12} 02 Teatro di pari A del Culturali e ag0-99 
È Ambientali 
Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di Miniero DEE LBeni 
B 5 ; bam 3 Culturali e nov-99 
conservazione, interventi di consolidamento e restauro ; 3 
* Ambientali 
Ministero per i Beni 2 î 
Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi Culturali e 3.000.000 ” nov-97 ago-99 
Ambientali 
Ministero per i Beni 


Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione 


del cortile Culturali e 


Ambientali 


1.500.000 


2.500.000 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e 
riapertura al pubblico dei percorsi 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiesa S. Biagio alla Pagnotta 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di 
restauro 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e 
sistemazione 
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Risorse Ù 
3 Soggetto Costo stimato Altre risorse | Termini Tempi 
Codice Titolo dell'intervento Beneficiario del (€ x 1.000) exLege n.651 | (1,000) | lett.0) lett. d) 
(€ x 1.000) 
finanziamento 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Appia Antica - Cecilia Metella 2.700.000 nov-97 


O ! 2.700.000 
Mausoleo di S.Elena (Roma) Completamento scavi | Ministero per i Beni . 
archeologici e restauri, recinzione del complesso |. Culturalie 1.300.000, 1.300.000 

monumentale ; Ambientali 


nov-97 


nov-97 


$ $ $ 
; 8 V-4 8 


Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via { Ministero per i Beni 
Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area Culturali e 1.400.000 
archeologica Ambientali 
Di ; Land .| Ministero per i Beni 
Parco archeologico i ba Fosa Arco - Casale di Culturali e 1.000.000) 
IE Ambientali 
Ministero per i Beni 
Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento Culturali e 600.000 
Ambientali 
1.000.000 
5.000.000 
Ministero rer i Beni 


Culturali e 2.800.000) 2.800.000 
Ambientali 


ott-97 dic-99 


nov-97 dic-98 


Ministero per i Beni 
Culturali e 1.000.000, 
Ambientali 


Rocca di Papa: Castello di Palazzolo nov-97 nov-99 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di 


restauro e recupero dell'ala nord 5.000.000 


nov-97 


Ministero per i Beni 
Culturali e 1.800.000! 
Ambientali 


Antica Rocca (Civitavecchia/Roma) nov-97 


nov-97 


Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma) 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Castello di S.Severa (S.Marinella/Roma) nov-97 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Castello Odescalchi (Santa Marinella/Roma) 600.000 600.000 nov-97 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Castello Odescalchi (Palo/Roma) nov-97 


a 
G 


Ministero per i Beni 
B|12| 22 Castello di Monterone (Ladispoli/Roma) Culturali e 3.000.000 | 3.000.000 nov-97 ott-99 
Ambientali 


Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi | Ministero per i Beni 
archeologici, restauro del complesso monumentale ed Culturali e . 
allestimento museale Ambientali 


4.000.000 nov-97 dic-99 


Ministero per i Beni 
Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata Culturali e 
Ambientali 


1.000.000 ' nov-97 dic-99 


i 
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Serie generale - n. 205 


13] 03 


06 


Titolo dell'intervento 


Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro | Ministero peri Beni 


del complesso Laurenziano e-riqualificazione 
dell'ambiente urbano circostante 


Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata 


Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) 


Restauro opere d'arte 


Chiesa SS. Quattro coronati 


S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di 


ambienti annessi alla basilica paleocristiana 


Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della 


facciata e degli inten 


Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle 


opere d'arte 


Basilica di S. Maria in Trastevere (Rorfia) Restauro 


interno 


Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle 


opere d'arte (prima fase) 


Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro 
pavimenti interni e paramenti (prima fase) 


Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte 


Restauro ed intervento conservativo del prospetto della 


chiesa di S. Gregorio al Celio 


Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro 


Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del 


restauro della chiesa barocca 


Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile 


e della facciata 


Soggetto Costo stimato i lg 1 Altre risorse | Termini 
Beneficiario del (£ x 1.000) (£ x 1.000) 
(£ x 1.000) 
finanziamento 
Culturali e 400.000 400.000 nov-97 ser-98 
Ambientali 
Ì 

Ministero per i Beni | 
Culturali e 500.000 500.000 nov-97 dic-99 
Ambientali 

Ministero per i Beni 
Culturali e 500.000 500.000 nov-97 dic-99 
Asnbientali 

Ministero per i Beni 
Culturali e 500.000, 500.000 set-97 ago-98 
Ambientali 

Ministero per i Beni 
Culturali e 980.000 980.000 nov-97 dic-99 
Ambientali 

Ministero per i Beni 
Culturali e 2.000.000 2.000.000 nov-97 ott-99 
Ambientali | 

Ministero per i Beni : 
Culturali e 700.000 nov-97 dic-99 
Ambientali . 

Ministero per i Beni 
Culturali e apr-97 set-99 
Ambientali 

Ministero per i Beni 
Culturali e * nov-97 dic-99 
Ambientali 

Ministero per i Beni l 
Culturali e 1.000.000, nov-97 giu-99 
Ambientali 

Ministero per i Beni : 
Culturali e 800.000 + 800.000 nov-97 dic-99 
Ambientali 

Ministero per i Beni 
Culturali e 500.000) 500.000 ott-97 mar-99 
Ambientali . 

Ministero per i Beni 
Culturali e 700.000, 700.000 nov-97 dic-99 
Ambientali 

Ministero per i Beni 
Culturali e ott-97 gen-99 
Ambientali 

Ministero per i Beni 
Culturali e 800.000 800.000 nov-97 dic-98 
Ambientali 


=: Pie 
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Titolo dell'intervento 


Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) 
Restauro architettonico 


Chiesa di S. Lorenzo in Lucina- prosecuzione del 
consolidamento e restauro 


Chiesa S. Agnese in Agone 


Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di 
consolidamento 


Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla 
copertura 


Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int rifacimento 
coperture 


Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento 
parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla 
copertura 


Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma) 


Basilica di S. Maria i. Trastevere (Roma) Restauro 
cappella Altemps e indagini archeologiche 


Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro 
gruppi marmorei della cappella Altemps e della 
cappella Avila.Scavo archeologico e valorizzazione 


Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma) 


Restauro, bonifica e rifacimento tetti ‘Chiesa S$. 
Eustachio (Roma) 


Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro 


Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico 
della facciata 


Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. 
Maria in Campitelli 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i-Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


*{ Ministero peri Beni 


Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
. Ambientali 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


400.000 


300.000 


1.000.000 


ig = 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


1.200.000 


1.000.000 


300.000) 


800.000) 


600.000 


Serie generale - n. 205 


Altre risorse 
(£ x 1.000) 
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Codice 


32/1 


36 


39 


dl 


42 


43 


‘ 44/1 


44/2 


Titolo dell'intervento 


Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero 
strutturale e restauro 


Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) 
Restauro della facciata e degli affreschi 


Restauro Oratorio del SS: Crocifisso 


Oratorio dei Filippini (Roma) Restauro prospetti 


Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro 
della facciata 


Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, 


stucchi e dei manufatti lignei 


Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli 
affreschi della cupola 


Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei 
prospetti 


Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in 
Campo Marzio. Restauro prospetti e bonofica fondale. 


Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) 
Restauro degli interni e delle finiture 


Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma) 


Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e 
sistemazione museale del Battistero paleocristiano 


Chiesa dei SS. Domenico e Sisto 


Chiesa e convento di S. Francesco a.Ripa (Roma) 
Restauro degli affreschi e del muro di confine 


Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) 
Restauro degli affreschi e del muro di confine 


Soggetto Costo stimato 
Beneficiario del (£x 1.000) 
finanziamento 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e - 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e» 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


ila 


800.000 


450.000 


450.000, 


800.000 


1.300.000, 


550.000 


800.000. 


560.000 


100.000 


700.000 


640.000 


360.000 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


800.000] 


450.000) 


450.000 


350.000 


800.000 


500.000 


1.300.000 


500.000] 


550.000 


800.000 


560.000 


100.000 


Altre risorse 
(€ x1.000) 


Termini 
lett. c) 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


ott-97 


lett. d) 


dic-99 


ago-99 


nov-99 


ago-99 


feb-99 


gen-99 


mar-99 


nov-98 


dic-99 
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Codice 


47/3 


48/1 


48/3 


48/4 


Titolo dell'intervento 


Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro 
degli interni 


Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli 
interni 


Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata 
e prosecuzione del restauro e consolidamento del 
campanile 


Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e 
facciate 


Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma) 


Chiesa di S. Maria dei Miracoli 


Chiese di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli 
affreschi e degli stucchi 


Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e 
degli stucchi 


Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e 
degli stucchi 


Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli 
affreschi e degli stucchi 


Chiese di S.Vitale. Restauro degli affreschi e degli 
stucchi 


Chiesa di S. Maria dell'Orto: Restauro dei prospetti e 
delle facciate (prima fase) 


Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso: Restauro dei 
prospetti e delle facciate (prima fase) 


Chiesa di S. Maria in Publicolis: Restauro dei prospetti 
e delle facciate (prima fase) 


Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori: Restauro dei 
prospetti e delle facciate (prima fase) 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per ì Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 


Ambientali 


Ministero per ì Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


Costo stimato 
(€ x 1.000) 


350.000 350.000 


220.000 220.000 


400.000 


500.000 500.000 


400.000 
300.000 


400.000 


300.000 


= 


Altre risorse 
(£ x 1.000) 


Termini 
lett. c) 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


nov-97 


nov 


nov 


nov-97 


nov 


nov 


nov-97 


nov-97 


Tempi 
lett. d) 


dic-99 


dic-99 


nov-99 


dic-98 


feb-99 


dic-99 


ago-99 


-97 


dic-99 


-97 dic-99 


dic-99 


-97 


feb-99 


-97 dic-99 


dic-99 


dic-98 
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O Risorse 
; Soggetto Costo stimato Altre risorse 
Titolo dell'intervento Beneficiario del € x 1.000) wi di: € 11.000) 


finanziamento 


Chiesa di S. Maria dell'Orto: Restauro dei prospetti e Muinisioro per Bal 
delle facciate (prima fase) Culticalio 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiesa di S. Maria in Traspontina: Restauro dei 
prospetti e delle facciate (prima fase) 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiesa di S. Maria in Traspontina: Restauro dei 
prospetti e delle facciate (prima fase) 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiesa di S. Michele: Restauro della cripta 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiesa di S. Pantaleo 400.000 X nov-97 dic-99 . 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° 


400.000 , nov-97 dic-99 
fase) 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiesa di S. Prisca 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiesa di S. Salvatore in Lauro.Restauro Globale 


} inistero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro 
Globale 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma) 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura 
(Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase) 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiesa della Annunziatella Consolidamento e restauro 
del complesso 


Restauro conservativo, consolidamento strutturale del 
cassettonato ligneo seicentesco muratura e tetti nella 
Chiesa di S. Pancrazio 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Chiesa di S. Zotico - Catacombe (Roma) Scavo, 
restauro e valorizzazione 


ISESIZE 


— 16—- 
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: Risorse 
i Soggetto Costo stimato La Altre risorse | Termini Tempi 
Codice Titolo dell'intervento Beneficiario del (x 1,000) ex Lege n.651 (x 1,000) lett. e) lett. d) 
(£ x 1.000) 
finanziamento ; 
Ministero peri Beni : 
57 Convento di San Francesco (Velletri/Roma) Culturali e nov-97 nov-99 
; Ambientali 
Ministero per i Beni 
. Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma) Culturali e nov-97 ott-99 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma) 


Culturali e 
Ambientali 


Chiesa di S. Maria della Neve e Convento 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma) 


Ministero per i Beni 


Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano % 
B Romano/Roma) Culturali e 
Ambientali 
Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro Miasino DI Beal 
Db lobale conservativo Calaitali o 
È tia Ambientali 
Ministero per i Beni 
B Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma) Culturali e 
i Ambientali 
Ministero per i Beni 
B Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma) Culturali e 


Ambientali 


Eremo della Trinità (Aliumiere/Roma) Restauro della 
chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del 
convento 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) 
Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del 
5 convento 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 


Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma) Culturali e 
Ambientali 
. Ministero per i Beni 
B 69 Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma) Culturali e 
Ambientali 


Restauro ed adeguamento funzionale del complesso 
monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova 
sede dell'ist. Naz della Grafica 


Ministero per i Beni 
‘ Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro 
intemo ed esterno 


Ministero per i Beni 


nov-97 dic-99 


nov-97 nov-99 


97 


nov- 


nov-97 


nov-97 nov-99 


1.000.000 1.000.000 nov-97 nov-99 


nov-97 nov-99 


2.000.000 nov-97 


2.000.000 


i di 


nov-97 


1.000.000 nov-97 ago-99 


2.000.000 2.000.000, nov-97 
11.100.000 11.100.000 dic-97 dic-99 


‘8.000.000! 


8.000.000 mar-98 


È 
$ 


ita: 
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Titolo dell'intervento 


Accademia Nazionale di Sj Luca (Roma) 


| Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di 
i Adriano a 


Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale 


Museo delle navi romane (Nemi/Roma) 


Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione 
+» dell'area archeologica e naturalistica del Porto di 
Traiano 


Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione 
dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale 
Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica) 


‘Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) 
Completamento degli impianti di sicurezza e 
predisposizione materiale illustrativo e didattico 


Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) 
Completamento della ristrutturazione e adeguamento 
funzionale 


Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e 
ristrutturazione di fabbricati 


Area archeologica di Ostia Antica (Roma) 
Completamento di infrastrutture di servizio e visita 


Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di 
tratti della Via Ostiénse (zona Acilia) i 


Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del 
complesso Palatino Restauro e sistemazione ‘ 


Palatino - Foro Romano'(Roma) Terme di Caracalla 
Restauro e sistemazione 


Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio 
Severo Completamento restauro 


Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e 
Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi 
di adeguamento per riapertura al pubblico 


Soggetto 


Beneficiario del | 


finanziamento 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni |- 


Culturali e 
Ambientali - 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
‘ Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


800.000]. 


1.400.000 


7.000.000 


2.000.000) 


2.000.000 


1.500.000, 


1.500.000) 


1.000.000 


2.500.000 


Risorse 
ex Lege n.651 
€ x 1.000) 


Serie generale - n. 205 


Altre risorse 
‘(x 1.000) 


3-9-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 205 
Pali. DE ; Riso: 
Codice Titolo dell'intervento Soggetto Costo stimato SA Lips LbSi Altre risorse 


Beneficiario del - (€ x 1.000) | (€ x 1.000) 


Termini Tempi 
lett. c) lett. d) 


finanziamento la 1000) 
Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento | Ministero per i-Beni ; : 
05 | strutture murarie, realizzazione iinpianti elettrici e di Culturali e 2.000.000 ago-99 
sicurezza . Ambientali 
Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica Misiztero PSE Beni È 
trale Creazione di servizi per il pubblico Culiale pati 
cent reazione di servizi per il pubbli; Ambientali . 
Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e l Ministero per i Beni o 
161 07 sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Culturali e ag0-9 
Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico | A 
E 3 : Ambientali 
Adrianeo antistante 
; < ..+. | Ministero per i Beni 
16) 08 Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Culturali e novido 


16 | 10 | S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Culturali e 


16; 11 Culturali e 
Terme Restauro bientali 

Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Miniato per LBral 
16| 12 NAT 5 " Culturali e 
Barberini Ultimazione restauri ; A 
E Ambientali 


i 16 18/01 


Restauro e manutenzione 


Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus 
16] 09 |fiberianae terrazza sul Bastione Famesiano Restauro e Culturali e 


i manutenzione 


Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da 


Restauro e manutenzione 


Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e 


; 7 7 Ministero per i Beni 
- di Costa 3 ; 
tié.|.4gf | PeiAine<Eoro Romano (Roma) Arco di Costziiizo Culturali e 1.000.000 1.000.000 nov-97 giu-99 
Completamento e restauro > ; . 
Ambientali 

L ba ._ | Ministero per i Beni 

160 14 Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Culturali e 4.000.000 4.000.000 n0v-97 ida 
Restauro e sistemazione Ambientali 3 va 


Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro 


| 16 15 Romano Restauro e sistemazione 
. mi: Ministero per i Beni 
1 -F Re : ; 
lag dg] Pato peer wa Ag SIERO Culturali e 2.500.600 2.500.000 
| p Ambientali 
| P i Ministero per i Beni ; 
161 17 Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Culturali e 300.000 300.000 
I 


Sistemazione e manutenzione 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 


inateriali archeologici ed opere d'arte (Roma) 


| Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma 


Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 


materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) 
Conservazione, manutenzione e valorizzazione . 
Palazzo Barberini edificio antico 


Ambientali 


Ministero per i Beni 


Ambientali 


Ministero per i Beni 


Ambientali 


Ministero per i Beni 


Ministero per i Beni va . 
Culturali e i 1.000.000 1.000.000 . nov-97 giu-99 * 
Ambientali i i 


Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e. 
Ambientali 


pi 9 


3-9-1997 


Titolo dell'intervento 


Itinerari antichi e monumenti argheologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione; 
scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, 

‘realizzazione di copertura. 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo -Carcere Mamertino 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal 
Bianco 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino 

nomentano _. 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d’arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio 


16 | 18/09 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside 


16 | 18/10 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di 
Satumo 


16 | 18/11 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi 


18/12 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura 
. integrata del territorio 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservaziorie, 
manutenzione, scavo - Geo Archeologia 


16 | 18/14 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Archivio biologico 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula 
ottagona 


16 | 18/16 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Arco di Tito 


manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone 


Soggetto 
Beneficiaro del 
finanziamento 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


‘Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


150.000 150.000 


600.000 


50.000 


100.000 100.000 


100.000 


50.000 50.000 
60.000 60.000) 
135.000 135.000 


100.000 


dai 


Serie generale - n. 205 


Altre risorse 
(£ x 1.000) 


Termini 
lett. c} 


= 
2 
giu-98 
set-97 giu-98 
ni 
i 
Ta 
nov-97 nov-99 
nov-97 ago-99 


nov-97 ago-99 


nov-97 ago-99 


lug-97 feb-98 


nov-97 ago-99 


3-9-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolo dell'intervento 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavii 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 

materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 

manutenzione, scavo -Villa romana in località Monte 
Colonnacce 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 
materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 
manutenzione, scavo -Necropoli Portuense in località 

Pozzo Pantaleo 


Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, 


.| materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, 


manutenzione, scavo -Crustumerium - Itinerario di 
visita della città e di due necropoli 


Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere 


Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei 
sotterranei 


Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed 
esterni 


Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale 
romano 


Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, 
valorizzazione Casale.(Appia Antica) 


Acquedotto della Villa dei Quintili 


Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi 
archeologici, restauri ed adeguamento funzionale 


Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, 
Grottarossa, Tor di Quinto (Roma) 


Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) 
Manutenzione, sistemazione e valorizzazione 


Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area 
archeologica 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Ministero peri Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per ì Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero peri Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 
Ambientali 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


Costo stimato 
€ x 1.000) 


5.900.000 


Me, pe 


Serie generale - n. 205 


Altre risorse 
(£ x 1.000) 


Termini 
lett. e) 


nov-97 


3-9-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 205 


Soggetto Costo stimato Risate Altre risorse | Termini 


Beneficiario del (£ x 1.000) Steal €x1,000) | lett.0) 
€ x 1.000) 
finanziamento 


Titolo dell'intervento 


Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro 
monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e 
di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti 
funzionali (prima fase) 


Ministero per i Beni 
Culturali e 5.000.000 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 1.500.000) 1.500.000] ‘ nov-97 ott-99 . 


Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini 
paleontologiche 


Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali e 560.000 560.000, 
Ambientali 


Antro delle Sorti (Palestrina/Roma) 


Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, 
recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Cento 
Camerelle 


Ministero per i Beni 
Culturali e 1.060.000 
Ambientali 


1.060.000 


Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) 
Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario 


Comune di Albano 


Laziale set-97 mag-98 


Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Comune di Albano 
Sistemazione Arena e spazi circostanti Laziale 


800.000) - 800.000 giu-98 


. Terme di Cellomaio e chiesa di S. Pietro (Albano Comune di ‘Albano 
B|18| 03 | Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile 500.000 500.000! lug-98 dic-98 


della chiesa Laziale 
Bii8! 04 Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro Comune di Albano 200.000 200.000 on-97 de 
conservativo del campanile Laziale 


Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) | Comune di Albano 


Recupero Laziale LOOL0R: 


nov-98 


Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma) Comune di Ariccia 5.000.000 5.000.000 


B 
lo 
3) Vi 


Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e 


; Provincia di Roma 660.000 660.000 
adeguamento funzionale 


dic-98 
Montana (Castelli 
Romani e 500.000 500.000 
Prenestini), Sede di 


Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune 
di Grottaferrata. 4° settore di intervento 


ii ue Le 
Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° [Università degli studi 
B|18| 09 stralcio funzionale - Centro studi e documentazione di Roma "Tor 7.700.000 7.700.000 gen-98 nov-99 
con annessa foresteria Vergata" 


Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della 
cinta e del percorso pedonale 


Comune di Segni 93.000] ott-97 lug-99 


Comune di 
Valmontone 


Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero 
area archeologica 


3-9-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 205 
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Risorse 


. . Soggetto Costo stimato Altre risorse | Termini Tempi 
Codice Titolo dell'intervento Beneficiario del @x 1.000) erLege n.651 | (21.000) | lette) | lett.d) 
(€ x 1.000) 
finanziamento 


Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di 


. i . : . ott-97 
restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi 


(Comune di Palestrina dic-98 


1.500.000 


Comurie di Castel 
S.Pietro Romano 


Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) 


Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità 23001 | eva 


gen-99 


Museo del Santuario della Madonna del Buon 


(Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione novo? 


Provincia di Roma lug-98 


Museo dell'Abbazia di S.Scolastica (Subiaco/Roma) 


" ; x ar: Provincia di Roma 
Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione 


mag-98 


Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e 


pi ha a 2 a ; Me mar-99 
realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini 


Provincia di Roma 


Rocca Abbaziale - itinerario benedettino 
(Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per 
convegni e mostre 


Ex chiesa di S.Michele (Tivoli/Roma) Restauro e stai 
s i N Provincia di Roma L ago-97 mar-99 
allestimento spazi per mostre e concerti 
Comune di Fiano : 
bui NES mu us 


Provincia di Roma i mar-98 giu-99 


Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) 
Restauro 


Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) |Comune dic .itella 97 dic-98 
Restauro S.Paolo put; te: 


Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Comune di su91* 6 
Recupero Sant'Oreste ” giu gen- 
logica della Vi i i 
B|18 E Area archeologica gu eta eiiagna (Anzio/Roma) 1.400.000 com 


n 


feb-98 feb-99 


Sinagoghe, denominate Tempio Maggiore e Tempio 

Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle 

Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e 
degli impianti di servizio 


Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di Z 
B|19| 02 carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un Regione Lazio - 1.000.000 1.000.000) giu-98 giu-99 
” immobile e dotazione delle attrezzature tecniche 


Completamento della ristrutturazione dell'edificio e 


allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto) Sosa Gras 2.634.000 2,633.000 mar-98 nov-99 


Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra | Comune di Bellegra 1.200.000 1.200.000 giu-97 mar-99 


DEL, pe 


3-9-1997 


19 


19 


19 


19 


19 


10 


12 


13 


15 


18 


19 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolo dell'intervento 


Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani 


da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa 
S.M. Novella 


Restauro conservativo della Cappella votiva di S. 
Bellarmino 


Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima 
fase) 


Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di 
spazi museali ed espositivi 


Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro 


Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) 
Restauro 


Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII 
(Carpineto Romano/Roma) 


Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario 


Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e 
ristrutturazione 


Risanamento ; consolidamento della Parrocchia di S. 


Michele Arcangelo 


Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco. 


Chiesa di Santa Liberata (Sant'Angelo Romano/Roma) 
Restauro 


Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma) 


Adattamento del Convento di S. Cosimato al 
superamento delle barriere architettoniche 


Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di 
documentazione 


Chiese e palazzi lungo la via Francigena 


(Capranica/Viterbo) Restauro delle chiese e delle opere 
d'arte e ristrutturazione degli immobili 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Comune di 
Bracciano 


Comune di 
Trevignano 


Comune di 
Anguillara Sabazia 


Comune di 
Genazzano 


Comune di 
Valmontone 


Comune di 
Valmontone 


[Comune di Carpineto 
Romano 


Comune di 
Canterano 


Comune di Capena 


Comune di Gallicano 
nel Lazio 


Comune di 
Sant'Angelo Romano 


Comune di 
Palombara Sabina 


Comune di Vicovaro 


Comune di 
Vallepietra 


Comune di 
Capranica 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


1.417.050 


402.000 


Risorse 
ex Lege n.651 
€ x 1.000) 


402.000 


6.000.000 


650.000 


100.000 


1.500.000 


300.000 


605.429 


240.000, 


150.000 


65.000 


3.700.000 


vel) Gab 


100.000 


605.429 


200.000 


150.000 


65.000) 


Serie generale - n. 205 


Altre risorse 
{£ x 1.000) 


| | di 
sua 


40.000 


ago-97 ott-98 
set-97 dic-98 
dic-97 dic-99 
dic-97 giu-99 
giu-99 

dic-99 

set-99 

i 
n 
“ 
si 
| nov-98 
dic-98 
ago-99 
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; Capitolo della 
Museo della cristianità Basilica-Cattedrale di 
È Viterbo 


Risorse 
5 A Soggetto -* Costo stimato Altre risorse | Termini Tempi 
Codice Titolo dell iaterveata Beneficiario del € x 1.000) erLege n.651 | (11000) | lette) | lett.d) 
(£ x 1.000) 
finanziamento 
Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di 
Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione diun | Diocesi di Viterbo 3.500.000 3.500.000) mar-98 lug-99 
museo civico diocesiano 
B Convento di S. Francesco (Tuscania/V iterbo) Restauro Parrocchia s Cuore 2.400.000 
conservativo di Gesù 


Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore 


Comune di Tarquinia 


DE di 


24/2 


w 
- 
o 


Comune di Tarquinia ago-97 mag-98 


Progetto per consolidamento, restauro e recupero i ae 
edilizio Sanmtuario S. Maria in Valverde Comune di Tarquinia 2.400.000 2.400.000 ago-97 mag-99 
Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle| Comune di Poggio 300.000 300.000 nov-97 n0v-98 
aree esteme : Bustone 
, . iazla Comune di Poggio 
Sistemazione dell'Oasi francescana 200.000 200.000 set-97 ott-98 
Bustone x 
Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione Comune di Rieti 1.600.000 1.600.000 mar-98 
delle aree esterne 
Cesa US: Fragbesca (Rici) Restatro Febemazione niet 1.850.000 1.850.000 mar-98 | mag-99 
delle aree esterne 


ERERENZES 
WES 

su na 
| ISEE n 
W-ESS = 


Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo 


24/3 


w 
di 
o 


25/1 


w 
- 
vw 
DO 
SN 


w 
dn 
N-) 


Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del 
presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e 
costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato . 
(1° stralcio funzionale) 


Comune di Greccio 


w 
c- 
o 


Lavori di sistemazione della piazza del presepio 
vivente. (1° stralcio funzionale) 


w 


Comune di Greccio 


Lavori di sistemazione dell'area da destinare a 


B | 19] 28/3 |parcheggio pubblico in Greggio capoluogo (1° stralcio | Comune di Greccio 
-funzionale) 


Comune di 
Micigliano 


Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e 
Giulitta 


Complesso di S. Alessandro (Toffia/Rieti) 
Completamento della ristrutturazione dell'ex convento 


Comune di Toffia in 
Sabina 


w 
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finanziamento (£ x 1.000) 


Risorse 
7 Soggetto Costo stimato Altre risorse | Termini 
Titolo dell'intervento Beneficiario del @ x 1.000) ex Lege n.651 (€ x1.000) 


Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro | Comune di Fara in 


' : ott-97 
del Monastero con riallestimento del Museo Sabina 


S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed 
arredo della casa natale di S.Carlo da Sezze 


Comune di Sezze 400.000 400.000 : feb-98 dic-98 


3.000.000] dic-98 dic-99 
Comune di Cori 1.000.000 .000. NE set-97 mag-99 
Itinerario storico naturalistico P.RU.M.0. Comune di fo 


B|19| 32 


Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) 


: Provincia di Latina 
Completamento della ristrutturazione (prima fase) dibisiriaa 


5.000.000 2.000.000 


Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria 
della Pietà collegiata 


34 


B|19} 35 | Gaeta‘ambitoarea museale aperta della Città Vecchia | Comune di Gaeta 
di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando 


giu-97 giu-98 


1.000.000 i dic-97 feb-99 . 


Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) 


- ) , R Comune di Fondi 
Sistemazione via e parcheggio 


Castello Frangipane (Terracina/Latina) 
Ristrutturazione 


38 | Chiesadi San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro Fomuosdi 200.000 
Castelforte 


Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del 


9 i i n A . n i Di 
B|19) 3 piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale) Comune di Priverno 1.250.000 1.250.000 dica ago-99 
i B|19] 40 [Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area/ provincia di Latina 683.400 683.400 giu-99 
antistante 
Bi (16: |a PA e diranno consen siva e Tnlzionale del | cao redi Vilio 235.000 235.000 ago-97 set-98 
convento di S. Francesco 
i B|19 41/2 | Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata | Comune di Minturno 140.000 140.000 ole set-98 
i Iuminazi iabilità di S io de 
!Bi19) 42 MBL'Razione ViRbil Ia di asso al Safuanio delle ore 125.000 125.000 set-97 feb-98 
Madonna della Sorresca 
iB 19} 43 Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata | Comune di Sabaudia 200.000) med | set-97 apr-98 
i 
} Î t 
| B|19| 44 | —ChiesadiSS.Cosmae Damiano. Restauro ae ani 100.000 100.000 set-97 giu-99 
‘ | Cosma e Damiano 


BE, e 


3-9-1997 


Codice 


56 


57 


58 


59 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE. 


Chiesa di San Marco (Latina) Restauro Provincia di Latina 


Ristrutturazione Santuario Madonna del Colle Comune di Lenola 


Comune di Formia 


Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di 
: Santa Teresa 


Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) 
restauro 


Madonna della Givita (Itri/Latina) Adeguamento della 
strada di accesso 


Provincia di Latina 


Congregazione suore 
Cistercensi della 
Carità 


Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) 
Ristrutturazione 


Itinerari di San Tommaso d'Aquino 
(Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale,] Comune di Aquino 
del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera 


Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della 


Madonna di Canneto Somune di Sensi 


Parrocchia Santa 


Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro î 
Maria Assunta 


Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano 


(Settefrati/Frosinone) Comune di Settefrati 


Basilica S. Maria Salome - Scala Santa 


i . i l Comune di Veroli 
{Veroli/Frosinone) Ristrutturazione 


Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) 


, . Comune di Cassino 
Sistemazione dell'area esterna 


Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Comune di Boville 
Restauro Emica 


Comune di Monte 
San Giovanni 


Campano 


Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa 
di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano) 


(Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) fi 
Comune di Fumone 
Restauro 


| 4 Soggetto Costo stimato 
Titolo dell'intervento Beneficiario del € x 1.000) 
finanziamento 


700.000 


Comune di Sezze 700.000 


1.300.000) 


700.000 


1.100.000 


300.000 


300.000 


140.000 


4.000.000 


300.000 


450.000 


300.000 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


Altre risorse 
( x 1.000) 


700.000 


1.100.000 


ago-97 


gen-98 


i 450.000 
300.000 


Serie generale - n. 205 


ott-97 


apr-98 


set-98 


ago-99 


set-99 


feb-98 


giu-99 


gen-99 


giu-99 


dic-98 - 


3-9-1997 


Titolo dell'intervento 


Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, 
(Ceccano/Frosinone) Restauro 


Musei del Capitolo della Cattedrale 
(Anagni/Frosinone) 


Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) 
Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a 
struttura ricettiva e di accoglienza 


Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) 
Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a 
struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture 


Cattedrale di San Paolo (Alatri) 


Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro 


Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - 
Santuario di San Cataldo 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Risorse 
ex Legè n.651 
(£ x 1.000) 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Comune di Ceccano 


Diocesi di Anagni- 
Alatri 


APSA-Pontificio 
Collegio Leoniano 


APSA-Pontificio 
Collegio;Leoniano 


Comune di Alatri 


Comune di 
Frosinone 


Comune di Supino 


Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Comune di Ferentino 


Ristrutturazione e allestimento museale 


Restauro ed adeguamento struttura Convento S. 


77 
Se Antonio Abate 


Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro 


Chiesa di San Mito 


Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San 
Germano/Frosinone) Restauro 


Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) 
Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità 


Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e 
privata connesse con il Giubileo 


Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. 
Emanuele II. 


19-70 
19) 71 


Comune di Ferentino 


Comune di Sora 


Comune di 


300.000 
Roccasecca 


Ente Chiesa di S. 
Maria Assunta in 
Piedimonte Alto 


Provincia di 
Frosinone 


Comune di Roma, 
Provincia di Roma, 
Regione Lazio 


Comune di Roma 


Serie generale - n. 205 


Altre risorse 
(£ x 1.000) 


3-9-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 205 


c 

c|o| 093 

C|or] 04° 

c|oi| 08 

c 

c 07 

c|orj 08 

c 

c|o| 10 

c|ol 1 

cio] 12 
| 

c/o] 13 

lo 01} 14 

il 

iCi01| 16 


Ponti Caio Cestio, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro 


Titolo dell'intervento 


Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo 


Ponti Flaminio e Testaccio 


Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro 
conservativo 


Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte 
Sisto 


Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro 
conservativo 


Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro 
conservativo su prospetti, intradossi e torre (prima 
fase) 


Intervento urbanistico connesso alla linea S.Pietro - 
Venezia. 


Intervento urbanistico connesso alla linea S.Pietro - 
Aurelia 


P.ze S.Pietro in Vincoli, S.Prassede, S. Anastasia, S. 

Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna 

(Roma). Riqualificazione ambientale, risaromatura 
strade e ripristino dei selciati 


Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via 
Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo 
dei principali itinerari degli autobus turistici (prima 
fase) 


Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi; 
passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di 
manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli 
autobus turistici (prima fase) 


Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a 
Porta Metronia e via Marmorata (Roma) Interventi di 
manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli 
autobus turistici (prima fase) 


Via S.Gregorio, via G.Lanza, via Washington. 
Interventi di manutenzione ed arredo dei principali ’ 
itinerari degli autobus turistici 


Via Appia Antica. Riqualificazione e adeguamento 


della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio 


al G.RA. 


Attraversamento di Villa Pamphilj (Roma) 
Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica 
(prima fase) 


° Comune di Roma 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


* Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


* Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma — 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


10.000.000 


10.500.000 


3.459.000 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


Termini 
lett. c) 


Altre risorse 
(£ x 1.000) 


10.000.000 giu-97 


giu-97 


ott-97 


4.500.000 


3.682.000 


3.650.000 


19.800.000 


8.000.000 


5.000.000 


3.000.000 


4.000.000 


11.500.000 


4.500.000 


5.000.000 ott-97 


3.000.000) 


13.500.000 


20.000.000 


— 29 — 


20.000.000 


Definanziato 


Tempi 
lett. d) 


dic-99 


giu-99 


ott-99 


ott-99 


ott-99 


ott-99 


ott-99 


ott-99 


ott-99 


3-9-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 205 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


Altre risorse 
(£ x 1.000) 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Titolo dell'intervento 


Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da 
via La Nebbia a Forte Braschi 


Comune di Roma feb-98 


Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua 
Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, 
prospetti di piazza delle Canestre . 


Comune di Roma 


Villa Borghese: propilei egizi , fontana del Fiocco, 

perimetri murari e scogliere di viale F.La Guardia e del 

giardino del lago, restauro degli arredì architettonici. 
7 


Comune di Roma 2.165:000 


Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli 
interventi nei Padiglioni della Meridiana, 
dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici 
esterni. 


Comune di Roma 1.200.000 


‘Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro 


. i ; de l Comune di Roma 
degli arredì architettonici e del perimetro monumentale 


Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esteme ed 
allestimento del museo di Villa Vecchia , restauro degli 
arredi architettonici e delle serre del Giardino dei 
Cedrati - illuminazione esterna. 


21/1 Comune di Roma 3.000.000 


n ni — 


2.284.000, 2.284.000 


si 

c | o1| 222 | Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro e allestimento | Comune di Roma 2.000.000 giu-98 giu-99 
museale della Cascina Falsetti e deell'area annessa. 
Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi 


C|01) 23 architettonici e del perimetro monumentale del Comune di Roma giu-98 giu-99 
Giardino del Teatro ° 


Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre 
ottocentesche. 


Comune di Roma 


Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e 
consolidamento di Casale di Giovio. 


Comune di Roma 


2.142:000 


Comune di Roma 2.500.000 ci 


Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino 
Corsini 


ago-99 . 


= 
“i 
Ù 


Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro 
dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe 


Comune di Roma 1.190.000 


* Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei 
Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Comune di Roma 
Lovatelli, piazza Campitelli. ° 


Recupero urbano Ghetto (Roma) piazza Monte 
Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del | Comune di Roma 
Foro Olitorio . 


Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di 
adeguamento delle infrastiutture esistenti e di 
realizzazione delle attrezzature di servizio e di 

accoglienza dei pellegrini 


Comune di Roma 49.000.000 49.000.000 


co: 


3-9-1997 


Codice Titolo dell'intervento 


Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra 
Basiliche S. Giovanni e S. Croce. + 


Cc 


Area della Basilica di San Paolo (Roma) Interventi di 
adeguamento delle infrastrutture esistenti e di 
realizzazione delle attrezzature di servizio e di 

accoglienza dei pellegrini 


Itinerari giubilari storici (Roma) Riqualificazione e 
adeguamento delle sedi stradali 


Aree delle Catacombe cristiane (Roma) Attrezzatura 
_ delle aree 


Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) 
Riqualificazione delle sedi stradali ' 


Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) 
Programma di interventi di manutenzione, 
ristrutturazione di sedi stradali 


Via del Salvatore, Via Giustiniana, piazza di Trevi,Via 
del Lavatore, Via in Arcione. 


Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra 
(Roma) Ristrutturazione della sede stradale 


Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram 
Roma - Nord 


Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale 
attrezzata di accesso al centro storico 


Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima . 
accoglienza 


Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di 
parcheggio bus lunga sosta 


Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento 
infrastrutture fermata ferroviaria "La Villetta" 


Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria 
Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) .l. 
Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti 
e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di 
© ‘accoglienza dei pellegrini % 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di 
CastelGandolfo 


Comune di 
CastelGandolfo 


Comune di 
CastelGandolfo 


Comune di 


. CastelGandolfo 


Comune di 
CastelGandolfo 


RE i A 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Risorse 
ex Lege n:651 
(£ x 1.000) 


*. Costo stimato 
(€ x 1.000) 


30.663.000) 


19.200.000, 19.200.000 
20.000.000 20.000.000 


5.000.000 


2.400.000; 


4.600.000 


Serie generale - n. 205 


Altre risorse 
(£ x 1.000) 


3-9-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 205 


c 


07 


08 


08 


09 


11 


01/4 


01/5 


02/1 


02/2 


01 


01/2 


Titolo dell'intervento 


giardini dei bastioni 


Lavori di. recupero infrastrutturale del fossato 


Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) 


Creazione di un giardino recintato ed aperto al 
pubblico 


Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe 
di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a | Comune di Roma 


verde 


Giardini Segreti 


Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei 


Giardini del Lago 


Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo 


Via pinciana,Giardini del lago, cancelli 
d'ingresso,Parco dei Daini. 


Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto 
d'irrigazione 


Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini | Comune di Roma 


Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) 
“Riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti 


ed il circo di Massenzio) 


Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli 


Acquedotti (Appia Antica) :Restauro manufatti 


storici:Ponti,Annia Regilla,Ninfeo Egeria, S.Urbano, 


Colombario Costantiniano, Torre Valca 


Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione 
percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di 
irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di 


arredo 


‘Area archeologica del Celio. via di S. Gregorio al Celio 


e mura perimetrali - interventi di restauro e 
manutenzione 


Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi 
pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione | Comune di Roma 


esistente e/o nuovi impianti 


Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: 


Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei 


Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli 
Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco 
delta Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina 


finanziamento 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Lava 


Soggetto Costo stimato i A cale Altre risorse | Termini 
Beneficiario del (£ x 1.000) € ur 000) (£ x 1.000) lett. c) 


3.300.000 3.300.000 


e ti 
n NE ni 
7.000.000 7.000.000 || lug-99 


2.000.000 nov-97 mag-98 


3.000.000 3.000.000 nov-98 lug-99 


nov-97 mag-98 


1.000.000]  gen-98 gen-99 


1.000.000 1.000.000, nov-98 lug-99 


3.500.000 dic-97 giu-98 


5.000.000 gen-98 


5.500.000 5.500.000, ago-98 ago-99 


3.800.000 3.800.000 dic-97 


mag-98 giu-99 


3.500.000 mag-98 giu-99 


3-9-1997 


Titolo dell'intervento 


Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi 
consolidamento e restauro 


Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e 
banda nella ex palestra dei vigili. 


Area archeologica del Celio. Restauro del Casale 
quattrocentesco dell'abate commendatario e. 
sistemazione esterna delle aree limitrofe. 


Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio colle del 

Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al 

Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto 
Vecchio. 


\Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine 
di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione) 


Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di 
S. Domenico. 


Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), 
Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di 
Papa Agapito (portale) 


Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata) 
Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture) 


Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, 
paramenti murari) 


Archi del Clivo di Scauro 


Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo 


Fronti laterizie sul Clivo di Scauro 


Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti 


Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto 
Celimontano 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Risorse 
ex Lege n.651 
€ x 1.000) 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


3.000.000 
1.700.000 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Comune di Roma 


Comune di Roma. 


Comune di Roma 800.000 


NAn 
8 E 


Î 800.000 


Comune di Roma 


4.000.000 
2.500.000 


170.000 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Ministero per i Beni 
Culturali ed 
Ambientali 


450.000 


Ministero per i Beni 
Culturali ed 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali ed 
Ambientali 


300.000) 


Ministero per i Beni 
Culturali ed 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali ed 
Ambientali 


nlalatalala 
8 


Ministero per i Beni 
Culturali ed 
Ambientali 


Ministero peri Beni 
Culturali ed 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali ed 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali ed 
Ambientali 


DS, PeR 


Se 


Altre risorse 
€ x 1.000) 


rie generale - n. 205 


Termini 
lett. c) 


mar-98 


mag-98 


apr-98 


ov-97 dic-98 


mar-98 dic-99 


3-9-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 205 


Soggetto Costo stimato Risorse Altre risorse 


Titolo dell'intervento Beneficiario del x 1.000) 


ex Lege n.651 


(£ x 1.000) (£ x 1.000) 


finanziamento 


Ministero per i Beni 
Basilica SS. Giovanni 6 Paolo Culturali ed 
Ambientali 


Ministero per i Beni 
Culturali ed 190.000 
Ambientali 


Chiesa di S. Maria in Domnica 


: Ministero per i Beni 
Chiesa di S. Tommaso in Formis Culturali ed 53.300 
Ambientali 


: : Ministero per i Beni 
Complesso monumentale di San Gregorio Magno Culturali ed 
- Ambientali 


Provincia di Roma 


Attività di formazione 


Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati ITALGAS 


Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della 
12| 01 recinzione e sistemazioni a verde e recupero 
ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica 


Comune di Roma 4.600.000 


Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale 
e ambientale del lago del Belvedere 


Comune di Roma 3.000.000, 


mar-98 ago-98 


Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero 
vegetazionale della Valle dei Daini 


Comune di Roma 700.000) 


Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero 
vegetazionale dei Giardini del Teatro. 


C|12 Comune di Roma 1.000.000, 


Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero 
C|12| 04/2 vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa 
Vecchia, delle Serre 


Comune di Roma 700,000) 


Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali 


Mellini. Comune di Roma 


(cli3; omi 


Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: 
C ; 131 01/2 | Consolidamento delle pendici e miglioramento degli | Comune di Roma 4.300.000 4.300.000! 
accessi. 


C 14| 01 ‘ | Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle 


iresa Verde 3.000.000 


Comune di Roma 


ui 
e nu 


| Parco di i 
È 181 91 | o Gole Oppio(Roma) Restano vegeta gionale lc. cuizdi Rini 1.000.000 
ed infrastrutturale 


3-9-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 205 


Codice 


02 


04 


| 01/a1 


Titolo dell'intervento 


Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano. 


Piano straordinario di prevenzione e sicurezza 


Santuario della Mentorella (Pisoniano- 
Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e 
riqualificazione ambientale dei territori viciniori 


Tutela ambientale di Torre Astura 


Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani 
(Marino/Roma) Interventi di riqualificazione 


Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) 
Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del 


Comune di Roma - Rio Galeria. (Adduttrici acque ne 
e impianto di depurazione - località Casalotti). 


Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) 
Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte 


sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana. 


Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale 


Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale 


Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale 
Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene 


Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) 
Raccolta differenziata nelle principali aree di visita 


Linea tramviaria S.Pietro Aurelia 


tranviaria. 


Linea tramviaria Archeotram 


Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre 


Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ 


Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ 


Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ 


Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea 


Soggetto 


finanziamento 


Comune di Roma 


Comune di Nemi 


Provincia di Roma 


Comune di Nettuno 


Provincia di Roma 


È Comune di Roma 


Comune di Roma 


Regione Lazio 


Regione Lazio 


Regione Lazio 


‘Provincia di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Beneficiario del 


Costo stimato 
€ 11.000) 


2.400.000 


16.000.791 


50.000.000 


DIO, |, Ge 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


16.000.791 


Altre risorse 
(€ x 1.000) 


ago-97 


feb-98 


set-89 


lug-99 


dic-99 


ott-99 


ott-99 


ott-99 


set-99 
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Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


Termini 
lett. c) 


Altre risorse 
(£ x 1.000) 


Costo stimato 
x 1.000) 


Soggetto 
Beneficiario del 
»_ finanziamento 


Titolo dell'intervento 


Fomitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt. 


I 
»e 01/2 Fornitura di 20autobus urbani di media capacità. mag-97 apr-98 
D 01/3 | Fomitura di 18 vetture tramviarie di grande capacità. 0tt-99 
'. TI È . FUACI da 
D|og| oa Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo giu-97 via 
12 mt. i 
D | 05| 01/5 | Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità 14.272.353 14.272.353 NES 
D due | Fomitura equipaggiamento Chopper” per motrici COTRAL 15.000.000 15.000.000 dic-97 
linea metro "A 
Fornitura di 4 convogli per ta ferrovia in concessione 32.000.000 32.000.000 dic-97 
Roma - Viterbo 
Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un 
sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione| Comune di Roma 5.000.000]  mag-97 
di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman) 


Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta 
(Realizzazione galleria scatolare di m. 10,50 di 


DR larghezza e m. 6,30 di altezza - lunghezza totale m. 850 Coroipe di Roma CERCO 
» lunghezza in sotterraneo m. 676). 
D|08| 02 Parcheggio propaganda Fide Gianicolo Congregazione de 80.000.000 40.000.000) 40.000.000]  apr-97 nov-99 


Propaganda Fide 


Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina 
(Roma) e nodo di interscambio 


Ferrovie dello Stato 150.000.000 


i = n 


3.500.000 set-99 
ANAS 50.000.000 50.000.000 
casa e 


o Ò 


Autostrada Romx/Fiumicino Realizzazione terza corsia 
(lotto 2° e 3°) 


‘ 90.000.000, 


GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della 
terza corsia e svincoli (Lotto 23b) 


Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) 
Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta 
Sacchetti 


Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS 

(Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e 
connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione 

fetroviaria 


Provincia di Roma 
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Serie generale - n. 205 


Codice 


03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


10 


Titolo dell'intervento 


Parcheggio a raso per nodo di scambio 
(Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a 


servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - 
Cassino 


Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione; 
di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso 
la stazione FS 


Parcheggio di scambio gomma-gomma 
(Genazzano/Roma) 


Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli 
(Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso 
per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - 

Tiburtina 


Parcheggio a raso per il nodo di scambio 
(Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio 
a servizio della linea ferroviaria FMS Roma - 
Civitavecchia 


Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) 
Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea 
ferroviaria FMS Roma - Ladispoli 


S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento 
dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. 
via dei Laghi 


S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, 
Grottaferrata, Marino/Roma) Manutenzione 
straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS 
Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli- 
Palestrina e Castelli Romani) 


SP Casa Romana (Zagarolo, S$.Cesareo/Roma) 
Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio 
della stazione ferroviaria di Zagarolo 


S.P. Maremmana Il (Tivoli/Roma) Lavori di 
raddoppio dalla Tiburtina alla A25 


Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San 
Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma) 


SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal 
Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea) 


SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il 
tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, 
Ardea) 


SP Laurentina (Roma) Lavori di raddoppio dal GRA al 
km 12+000; manutenzione straordinaria daì km 
16+500 al km 28+201 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Comune di 
Genazzano 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Provincia dì Roma 


Termini 
lett. c) 


apr-98 


dic-97 


Costo stimato Birorie Altre risorse 
€ x 1.000) 4; ani 1 € x 1.000) 

1.500.000 1.500.000 

2.000.000 800.000] —1.200.000 
550.000 550.000 
1.200.000 1.200.000 
700.000 ‘700.000 
: «oi 4.000.000 
3.000..00 3.000.000 


3.000.000 3.000.000 


dic-97 


lug-98 


lug-98 


mar-98 


mar-98 


mar-98 


4.200.000 


4.200.000 


5.000.000 5.000.000 


7.500.000 


ita 


gen-98 


_ag0-98 


Tempi 
lett. d) 


ott-99 


set-99 


giu-99 


giu-99 


nov-99 


nov-99 


nov-99 


lug-99 


Set-99 
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14 


04 


01 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Titolo dell'intervento 


SP Laurentina (Roma) Lavori di raddoppio dal GRA 
dal km 12+000 al km 14+000; allargamento dal km 
14+500 al km 16+502 


S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal 
Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (svincolo 
autostradale) 


SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di 
completamento 


SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede 
stradale 


SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede 
stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento 
con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia) 


. Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 
Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto 
di collegamento 


Passante ferroviario dei Laghi: Raddoppio della tratta 
La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a 
Viterbo.Fermate di Ciampino 2. Lanuvio, S. Gennaro e 
Pavona (I° E II° lotto) 


Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di 
Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere 
marittime ed idrauliche adeguamento del porto (I° 

lotto) 


Potenziamento nodo Termini. 


Adeguamento metro A. 


Potenziamento Roma - Lido . 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Potenziamento .Roma - Nord. 


Nodi di scambio (Roma) Connessioni con 
metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle 
Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina 


Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni 
ferroviarie e “Passante dei Laghi" 


Aggiornamento delle rete semaforica, segnaletica e uso 
di tecnologie per la regolazione del traffico e 
dell'informazione (Roma) 


Provincia di Roma 


Provincia di Roma 


Ferrovie dello Stato 


Autorità portuale del 
porto di 
Civitavecchia 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune di Roma 


Comune dj Roma 


Ferrovie dello Stato 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


7.500.000 


4.500.000, 4.500.000 


2.500.000 


5.000.000 


3.500.000 


7.500.000 


193.450.000 193.450.000 


91.655.041 91.655.041 


109.910.000 


20.000.000 20.000.000 


Definanziato 


Serie generale - n. 205 


Altre risorse 
E x 1.000) 


STA 20.000.000 20.000.000, e 


dic-97 nov-99 
mar-98 nov-99 
no 
n0v-99 
apr-98 lug-99 
Di 
nov-97 mag-99 
nov-97 nov-99 
apr-98 nov-99 
apr-98 nov-99 


apr-98 
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Codice ‘Titolo dell'intervento Soggetto Costo stimato Pa bad per Altre risorse | Termini Tempi 
x Beneficiario del (£ x 1.000) ege (E x 1.000) lett. c) lett. d) 
(€ x 1.000) 
finanziamento 
Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale 
E|01| 01 |(Roma).Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta AMA 4.000.000] 
i differenziata dei rifiuti ì 
. Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro : 
E|OL) 02 storico (Roma) Cassonetti movimentabili con AMA 14.300.000 
automezzi Side Loader 
Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro 
E|01| 03 storico (Roma) Compattatori Side Loader per la AMA 11.400.000 10.000.000 
raccolta dei rifiuti 
Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro 
E|01| 04 storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei AMA 2.000.000 1.500.000 500.000] apr-98 


07 


ol 


09 


iEl01 

:E{01| 11 

iI 

| 

.E;01} 12 
13 


14 


15 


rifiuti solidi urbani 


Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro 
storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca 
ribaltabile. 


Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro 
storico (Roma) Spazzatrici. 


Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro 
storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica. 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). 
Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati 
Generali. 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate 
(Roma).Adeguamento locali della sede di zona via dei 
Cappellari. 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Realizzazione di una sede di zona presso l'ex Caserma 


Pepe 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Realizzazione di una sede di zona via Sabotino. 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri. 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Potenziamento della sede di zona via Giolitti. 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Realizzazione di una sede di zona via Populonia. 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino. 


AMA 


AMA 


700.000) 


1.400.000 


600.000 


3.700.000 


2.975.000 


3.601.000 


5.056.000 


dI TT 


636.000) 


3.213.000 


600.000, 


1.000.000 


500.000 


2.500.000 


Definanziato 


2.500.000 


4.000.000 


500.000 


2.000.000 


100.000 


“400.000, 


100.000 


1.101.000) 


1.056.000 


136.000, 


1.213.000. 
500.000 


apr-98 


apr-98 


apr-98 


set-98 


feb-99 


set-98 


set-98 


set-98 


set-99 


set-99 


nov-99 


nov-99 


nov-99 


nov-99 


nov-99 
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STAMI ee II RR ei ia LR Ten 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 3 


Altre risorse 
€ x 1.000) 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


6.585.000 4.000.000 2.585.000)  set-98 nov-99 
Sedi di zona e arce intermedie attrezzate (Roma) 
o .384.001 .500. .B84.. 
Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto. . bia s 1RE000 
937. «3.000. ‘937.000 
8.330.000 6.000.000 2.330.000) 


‘ Titolo dell'intervento 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini. 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Realizzazione di una sede di zona via Bellami. 


nov-99 


E ni 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) 
Saxa Rubra. (I° lotto funzionale). ; 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via 
Zucchelli. 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
E |01}| 21 |Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via 
Bravaria 


Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia 
Attrezzata (A.LA.) Via Sannio. 


Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e 
motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia 
attrezzata (A.LA.) - Via Sannio 


apr-9: 


| | | 
7.038.000 3.000.000) cn nov-99 
n 
8 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) 
Termina! Ostiense 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via 
Acquafredda. (I° lotto funzionale) di una Sede di Zona 
e di un'isola ecologica. 


vi 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) 
piazza Maresciallo Giardino. 


nov-99 


m 


7.140.000 6.000.000) 1.140.000] E 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) 
° via Campoboario. 


nov-99 


i 


Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) 
Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata 
(AIA) via Campoboario. 


Bi 


HE 


Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama 
(Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione 
aziendale. 


(2) 
as 
Ss 
n 


Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama 
(Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta. 


i 
n» 
2 
(N) 
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Soggetto Costo stimato * Hiserse Altre risorse 


‘Beneficiario del €x 1.000) ì Se (€ x 1,000) 
finanziamento 3 Ex 1,000) | 


Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama 
(Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto 1.600.000, 
3 '* intervento. 


Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) 
Realizzazione del primo lotto funzionale. 


Titolo dell'intervento 


Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) 


Realizzazione del primo lotto funzionale. 7.000.000 


Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e 
ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse: 


Servizi igienici pubblici (Roma) Fomitura di 
attrezzature igieniche mobili autopulenti. 


Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del 
Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello|l 


Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della 
realizzazione del Dipartimento Emergenza 
Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale) 


Azienda S. Giovanni 
Addolorata 


Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del 
Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo 
livello (1° stralcio funzionale) 


Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento 
della realizzazione del Dipartimento Emergenza 
Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale) 


Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del 
Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo 
livello (1° stralcio funzionale) 


Università Cattolica 
del Sacro Cuore 


Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una ‘ | Università Cattolica 
struttura sanitaria di ospitalità protetta del Sacro Cuore 


Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del 
Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo 
livello 


Azienda Policlinico 
Umberto I 


Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento Azienda ospedaliera 
dell'unità di terapia intensiva (fomiture) San Filippo Neri 


‘Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento | Azienda ospedaliera 
dell'unità di terapia intensiva (lavori) San Filippo Neri 


Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del 
Dipartimento emergenza accettazione di primo livello 


— 41 — 
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15 


16/a 


02 


01 


Risorse e 
7 + Soggetto * Costo stimato 3 . Altre risorse | Termini 
"TROlo ARL niente ‘ Beneficiario del | © (£è 1.000) ex Lene “ i: €x1.000) | lett.c) 
7À finanziamento l € x:1:000) S 


Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento 1-97 
del pronto soccorso . vi resi 000. set. 


Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) 
Potenziamento del pronto soccorso 


Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) 
Completamento, integrazione e potenziamento del 
sistema informativo 


Regione Lazio . 


Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle 
malattie infettive (Roma) Realizzazione di un 
laboratorio nell'Ospedale Spallanzani 


IRC.C.S. Lazzaro 
Spallanzani 


9.300.000 


Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli 
ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e 
informatizzazione 


Regione Lazio 7.140.000 


Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) 
Completamento, integrazione e potenziamento del Regione Lazio 
servizio di emergenza Ù 


10.500.000 


Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema 


informativo di sorveglian%a epidemiologica ROOSDO 


Regione Lazio 


Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria Protettorato S. 
della sede dell'Osservatorio epidemiologioco regionale Giuseppe 


Ristruttura. ione P. M. P. Via Saredo Roma 


Istituzione Polizia 
Municipale di Roma 


'Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani 


Istituzione Polizia 


; dei Vioili > 
Strutture e sedi dei Vigili Urbani Municipale di Roma 


Istituzione Polizia 
Municipale di Roma | ‘ 


Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani 


(Roma) 


Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte 
nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). 


Formazione e aggiomamento professionale per addetti Regione Lazio dio-00 
della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in 
servizio civile. 
Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte 
nella preparazione dell'Anno 2001 io). 
prep. È ‘0 2000 (Lazio) Regione Lazio giu-98 nov-99 


Formazione e aggiornamento professionale per attività 
commerciali e di servizio interessate dal Giubileo. 


ig 
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Titolo dell'intervento .. 


Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte 
nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). 
Promozione di nuove opportunità occupazionali e 
avvio di nuove iniziative imprenditoriali. 


Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). - 
Strumenti formativi per l'autoapprendimento; 

riqualificazione centri di formazione professionale; 
progetti interregionali; pilotaggio programma. 


Piano degli interventi per il progetto sicurezza 
Giubileo-2000 - Acquisto rete LAN e materiale 
hardware 


Piano degli interventi per il progetto sicurezza 
Giubileo 2000 - Integrazione software 


Sistema di telecomunicazioni su veicolo a breve raggio 


Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 
” 1 


Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 
2 


Progetto sicurezza grandi basiliche 


Controllo sicurezza bagagli da ‘stiva (Aeroporto di 
Fiumicino) 


Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di 
Fiumicino) 


Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di 
Ciampino) 


Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di 
Ciampino) 


Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza 
dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto 


Costituzione e avvio del Centro Giovani pere Garantire 
l'operatività delle imprese giovanili fin dall'inizio 
dell'anno giubilare. 


Sostegno del Centro Giovani per la gestione delle 
attività a favore delle imprese giovanili nel corso 
dell'anno giubilare. 


+ Soggetto 
Beneficiario del 
finanziamento 


Regione Lazio 


Regione.Lazio 


Ministero 
dell'Intemno 


Ministero 
dell'Interno ‘ 


Dipartimento della 
Protezione Civile, 
* Presidenza del - 
Consiglio dei 
Ministri 


Dipartimento della 
Protezione Civile, 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri 


Dipartimento della 
Protezione Civile, 


Costo stimato 
(£ x 1.000) 


6.830.000) 


1.300.000) 


Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri 


Ministero 
- dell'intemo 


Ministero 
dell'interno 


Ministero 
dell'interno 


Ministero 
dell'interno 


Ministero 
dell'interno 


Comune di 
Fiumicino 
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Risorse 
ex Lege n.651. 
(£ x 1.000) 


630.000 


140.000 


10.000.000, 


3.105.000, 


1.895.000 


3.380.000 


650.000 


10.000.000 


1.895.000 
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Altre risorse | Termini Tempi 
(£ x 1.000) lett. c) lett. d) 

dic-00 

dic-00 *. 

dic-99 

mar-99 

mar-99 

mar-99 

lug-99 

nov-99 

nov-99 

nov-99 

NE ai 
de ni 
si hi 
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Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). 
Completamento dei lavori di restauro, consolidamento 
statico e ristrutturazione dell'ex carcere 


Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento 
dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli 
Agostiniani 


Centro di accoglienza turistica ed ostello 
(Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da 


adibire a ostello 


Comune di Albano 
Laziale 


Comune di Marino 


Comune di Frascati 


550.000 


5.400.000. 


560.000 


Risorse ‘ 
- i ; Soggetto Costo stimato Altre risorse Tempi 
Codice Teolo dell'iutarypate Beneficiario del (€ x 1.000) exLegen.651 | (11.000) lett. d) 
€ x 1.000) 
finanziamento 
Centro informativo (Roma) Realizzazione di un centro | Agenzia Romana per 
F|01| 01 di informazione per cittadini, visitatori e pubblica la preparazione del 10.000.000 » feb-98 
opinione ©’ Giubileo 
Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una |Agenzia Romana per : 
F|01) 02 struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei | la preparazione del 4.000.000 4.000.000 apr-98 dic-98 
mass media © Giubileo E 
Informazione al pellegrino ed al turista su scala —|Agenzia Romana per - 
F|01} 03 | metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) | la preparazione del 1.000.000] 1.000.000] mag-97 gen-98 
Progetto generale di promozione dell'informazione Giubileo 
Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai | Agenzia Romana per 
F}04} 1 !commi4e8del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996} la preparazione del 32.000.000, 32.000.000 
(art. I comma 12) _ Giubileo 
Ufficio del . 
F|04{ 2 Osservatorio sul Piano del Giubileo . Programma per 6.000.000 6.000.000 
‘ Roma Capitale È ° 
Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione i Agenzia Romana per 
F|05| 01 legestione del sistema di previsione e simulazione degli] la preparazione del 6.000.000 6.000.000 ago-98 dic-98 
afflussi (primo stralcio funzionale) Giubileo 
Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità ARA FAURE, 
Fjosl 02 ISIema Ci MORIOrABBIO S Bes era MODINA | 1, preparazione del 5.000.000 5.000.000! set-98 dic-98 
Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale) vato 
Giubileo 
L Lr P h E Agenzia Romana per 
F|os| 03 | Sistemaunitariodi prenotazione Realizzazione e | 1, preparazione del 3.000.000) 3.000.000 set-98 dic-9B 
gestione (primo stralcio funzionale) ona 
Giubileo 
Sistema informativo e dì comunicazione Realizzazione Abeazie Romana DeL 
F|05| 04 3 i i 2 la preparazione del 10.000.000 10.000.000 set-98 dic-98 
e gestione (primo stralcio funzionale) Aa, 
Giubileo 
Modello di supporto alle decisioni per la preparazione | Agenzia Romana per 
e gestione del Giubileo Agenzia romana per la la preparazione del 6.000.000 6.000.000 
preparazione del Giubileo Giubileo 
î ; da si p i o Ufficio del 
Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Viogconia pei 6.000.000 6.000.000 
Giubileo i È 
Roma Capitale 


375.000 175.000] dic-97 feb-99 


4.050.000 1.350.000) — set-97 nov-99 


420.000] dic-97 set-99 


140.000 
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Soggetto Costo stimato Rione Altre risorse 


Beneficiario del Ex 1.000) si Leg siSl € x 1.000) 
€ x 1,000) 
finanziamento 


Ostello della gioventù e centro di accoglienza I 

(Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di | ©, mune di Velletri 1.000.000) 

ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi 

interventi funzionali : . 
ie Comune di Fiano 

Campeggio (Fiano Romano/Roma). Completamento Rémszo 1.200.000 


Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) 
Recupero delle scuderie Estensi 


Titolo dell'intervento 


ei 

È 
o 
i 


Comune di Tivoli 


Centro di accoglienza turistica (Anticoli Comune di Anticoli 
Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni Corrado 


Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). 
Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San | Comune di Arsoli 
Filippo Neri e fornitura arredi ‘ 


Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Comune di S. 
Ristrutturazione dell'ex scuola Pirgus Marinella 


L 


Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) 


Ristrutturazione dell’edificio ex Divina Provvidenza Comune Hi Neruino 


Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) — 
Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto | Comune di Nettuno 
San Francesco e fomitura arredi 


Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino 
al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e Provincia di Viterbo 
allestimento 


Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) 
Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° 
stralcio funzionale) 


Comune di 
Vitorchiano 


Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) | Asilo infantile di 
Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi Tuscania 


ba 
7 
N) 
tei 


Monastero delle 
Clarisse di S. Rosa di 
Viterbo 


Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di 
Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini 


Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Comune di 
Ristrutturazione di Villa Franceschini Contigliano 


Casa di accoglienza-ostello della gioventù Comune di 
(Montopoli/Rieti) Recupero di una villa storica Montopoli 


Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) 
Ristrutturazione dei complessi conventuali di $. 
Francesco e S. Fiano 


Comune di Fara in 
Sabina 


i = 
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07 


39 


40 


41 


Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) 


Soggetto 
Beneficiario dei 
finanziamento 


Titolo dell'intervento 


Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio 
Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di 
palazzo Sbraccia 


Comune di Poggio . 
Mirteto 


Comune di Poggio 
Mirteto 


Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) 
Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico 


Comune di Magliano 


Acquisto, restauro e risanamento conservativo del . 
Sabina 


Convento S. Maria delle Grazie 


Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della 
pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli 
accessi 


Comune di Frasso 
Sabino 


Comune di 
Montopoli 


Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della 
pavimentazione e dei servizi 


Comune di 
Campodimele 


Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) 
Recupero e riconversione ex edificio scolastico 


Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) 


Completamento del complesso turistico Miracolle Soma di Leola 


Comune di 
Roccagorga 


Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) 
Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj 


Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo 


ae l Comune di Maenza 
Palazzo Pecci e sistemazione esterna. \ 


Ostello della Gioventù (Bassiano/Latina) Acquisto 


Comune di Bassiano 
arredamento 


Comune di 
Sermoneta 


Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) 
Realizzazione 


Ostello della Gioventù (Norma/Latina) Recupero e 
riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio 


funzionale) 


Comune di Norma 


Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione 


(1° stralcio funzionale) Serina ar Aprilia 


di Stato per 
l'Agricoltura e 
l'Ambiente, San 


pedetto 


Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto 
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, 
San Benedetto 


Centro di accoglienza (Cisterna/Latina) Comune di Cisterna 


— 46 


Risorse 
ex Lege n.651 
(£ x 1.000) 


Costo stimato 
@x1.000) 


125.000 


150.000] 


giu-97 


400.000 


1.200.000 


400.000; 


667.000) 


434.000 


267.000 


dic-97 


ago-97 


set-97 


1.067.000 800.000 


. lug:99 


mar-99 


lug-99 


lug-99 


lug-99 


ott-99 
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Risorse 
‘ Soggetto Costo stimato 
Titolo dell'intervento Beneficiario del € x 1.000) ra De: 
finanziamento (€ x 1.000) 


Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) |' Comune di Veroli 
Adeguamento del complesso Istituto Filonardi 


Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma OSE: 
piera i E p Comune di Villa S. 

delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Lucia 
Ristrutturazione ed adeguamento della struttura 


Povipcadi 1.500.000 1.125.000 
Frosinone 


Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola 
(Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttuta 


Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) 
Recupero e riconversione ex campo profughi a 2.000.000 


Fraschette 


Comune di Alatri 


NOTA: 


Le risorse finanziarie, per complessivi 52 miliardi, necessarie per il completamento degli interventi rubricati con codici B 08 01; 
B 08 09; B 09 01; B 11 01 saranno reperite nell'ambito dei finanziamenti del Programma per Roma Capitale (L. n. 396/1990). 


97A6856 


FRANCESCO NOCITA, redattore 


DOMENICO CORTESANI, direttore 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


(9652400) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 
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MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997 


Gii abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- 
inclusi tutti i supplementi ordinari: ciale destinata alle [eggi ed ai regolamenti 
= ANNUAle: ilo ai ailola L. 440.000 regionali: 
=isemestrale!;.... pira aa L. 250.000 “ annuale” rus viindagetat L. 92.000 


Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie osomesttale bce E a FI00e 


generale, inclusi i soli supplementi ordi- 


nari contenenti i provvedimenti legislativi: Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 


Cannialet i ii n ne L. 360,000 ARIA concorsi virata dallo Stato « e dalle 
altre pubbliche amministrazioni: 
- semestrale ..................0 L. 200,000 RIA AS e a L 231.000 
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con- - x <-Semestrale 0; ;s4 lan L. 126.000 

tenenti i soli provvedimenti non legislativi: 

PANMUAlO: ii iii ea L. 100.000 Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, 

- semestrale ............ L 60.000 * inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai 

i fascicoli delle quattro serie speciali: 

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale L'amnuale lina L. 950.000 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte - semestrale Li... iii iii L. 514.000 
costituzionaie: 

- annuale -............. i L. 92.500 Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoti della serie 
- semestrale ................00 Sg Le 60.500 generale inclusi i supplementi ordinari 
L, ì contenenti i provvedimenti legislativi e ai 

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli deila serie speciale fascicoli delie quattro serie speciali 
destinata agli atti delie Comunità europee: (escluso tipo A2): i 
“Annuale: i 1 Liri A) L. 236,000 - annuale .......... QNT FRATI L. 850.000 
- semestrale .......... iaia poniani L. 130.000 - semestrale .................0 L. 450.000 


integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si 
riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997. 


Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale ............ Lee eee L 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, fl e Ill, ogni 16 pagine o frazione... L. 1.500 
Prezzo di vendita dì un fascicolo della /V serie speciale Concorsi ed esami . 000 SEA L. 2.800 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione... L 1.500 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ...................., ae ei L 1.500 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione... L 1.500 


Suppiemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
140.000 
1,500 
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LRRLIO LE LA ALARE NE RALE A REA ORI LAGER LI RA E RRÀ ISIS ES re dei . 91.000 
DR ROIO RIDE E A EIA e E ERA ARIE iaia È 8.000 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 
{Serle generale - Supplementi ordinari - Serle speciali) 


Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)... L. 1.300.000 
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale... Si L. 1.500 
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata {da 1 a 10 microfiches) . L. 4.000 
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. 
PARTE SECONDA - INSERZIONI 

Abbonamento annuale iii AO RIE TARA Rae PURA FRA L. 410.000 
Abbonamento:sémestrale:.... siii A PARRA EZRA a ETRE E a ei gd L. 245.000 

ita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione... L 1.550 


| prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio 
dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati 
riportati sulla relativa fascetta di abbonamento. 


Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto ‘ Poligrafico e Zecca dello Stàto - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti «Mt (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni tà (06) 85082150/85082276 - inserziorii di (06) 85082146/85082189 


LIL I 


*:41125020509 7 * L. 4.500 


